ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 
APARTADO URBANO 

ANEXO TÉCNICO APARTADO URBANO NO . I.-AU-01/16, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NUMERO I. -21-01/16, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) . 

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO ES SUSCRITO TAMBIÉN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTA(N) RECURSOS O (SON) EJECUTOR (ES) . 

EL (LOS) MUNICIPIO (S) Y/O ORGANISMO (S) OPERADOR (ES) QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MANIFIESTA (N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTAR^LADO Y 
SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2016, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A 
CUMPLIRLA. 

DESGLOSE DE ACCIONES 


ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA 


Hoja ( 7 ) de ( 39 ) 


INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 


COMPONENTE/ 

SUBCOMPONEN 


ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS) 


ESTRATEGIAS IMPACTADAS 


NOMBRE ORGANISMO OPERADOR NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN 


SUBCOMPONENTE AGUA POTABLE 


HABITANTES CLAVE INEGI 


MUNICIPIO LOCALIDAD 


O. OPERADOR OTROS 


INCORPORADOS BENEFICIADOS 


AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 
EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNANDINO 
TLAXCALANCINGO . MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 
CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA 


SAN 

SAN ANDRÉS BERNARDINO 
CHOLULA TLAXCALANCIN 


Plazuelas: 2.072,28 m tía Linea de conducción con tubería 
de PVC Rd-41 de6’0y 15. 159.01 m de red de distribución 
can tuberia de PVC RD/41 de 6".4"y 3" 0. 
Rinconada de Atlixcayotl: 4.634. 17m de red de distribución 
con tuberia de PVC RD/26 de 2 1/2" 0 y RD/41 de 3’y 4" 0. 
Tepatlaxco: 16.760.62 m de red de distribución con tuberia 
de PVC RD/41 de 3',4'y 6' 0 
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ANEXO TECNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 
APARTADO URBANO 

CONTRALORÍA SOCIAL 


LOCALIDADES 



SANTIAGO MIAHUATLAN 


SANTIAGO MIAHUATLAN 


PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

INICIO 

TERMINO 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

1 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 

03/05/2016 

31/10/2016 


FEDERAL 


1,500.00 



ASIGNACION 

(PESOS) 


ESTATAL 


1,500.00 


1.500.00 

1.500.00 

1.250.00 
2 , 000.00 
2 , 000.00 
1,250.00 













































































































ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILI^O 
Y SANEAMIENTO (PROAGÜA) 2016 
APARTADO URBANO 

CONTRALORÍA SOCIAL 


» 

MUNICIPIOS 

LOCALIDADES 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

ASIGNACIÓN 

(PESOS) 




INICIO 

TERMINO 

FEDERAL 

ESTATAL 

TOTAL 

TLACOTEPEC DE BENITO 
JUÁREZ 

SANTA MARÍA LA ALTA 

03/05/2016 

31/10/2016 

1,750.00 

1,750.00 

3,500.00 

TLACOTEPEC DE BENITO 
JUÁREZ 

TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ 

03/05/2016 

31/10/2016 

1,750.00 

1,750.00 

3,500.00 

ZACATLÁN 

ZACATLÁN 

03/05/2016 

31/10/2016 

1,500.00 

1,500.00 

3,000.00 

TOTAL 




46.750.0C 

46,750.00 

93,500.00 


Nota: el presente formato solo aplica para las acciones de obra (tampoco considerar las obras de mejoramiento de eficiencia) 


EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2016. 


POR EL EJECUTIVO FEDERAL 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 



G.ÍV/ 

C. GUILLERMO EDMUNDO BERNAL MIRANDA 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y 
COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 

























